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25X1A 
TRIS 1S AN ENcLOSUAE TO a 


nO ROT DETACH 


Attached in the Annex is a copy of a special report, dated 31 
ganuary 1952, prepared by the Meiningen branch of the Deutsche 
Investitutionsbank (DIB) (German Investment Bank), and sent to 
‘the DIB Thuringian Branch in Erfurt, The report concerns the 
 @elay in investments regarding the ferromanganese mine at 
Bchmalkalden (M 51/H Ba). . , 


eonln ARE coment. According to the 1952 investment plan of the - 
Ministry for Metallurgy and Mining, 4,860,000 eastmarks were to 
‘tbe invested in the subject mine. . This 


mine is one of. the mines started under a program to increase the 
- produetion of dron ore in Eastern Germany. 


Approved For Release 2002/01/17 : CIA-RDP83-00415R012900050001-2 


3 | - Iko = 
[anc]: PER prOved Lor Se TOR RIR 7 : cARDIR TIANA TREND ~ I 


elie, PPP3/1/03 
Firtesk aaveigs Netallurcie 


/ 


Bei der am 19. 1. 1952 stattgefundenen inleu?besprec! erklurte 
isfolge der Tersopereee aoa ereeeerane oe fatiage 1908 Gea 
infolge der Yers es Forso ae: 6 eklung | 
eines -Kehl trons Magest-Yorsuchesebeiives durch das dinisteriun 
flr Sohwerindustrie = HY Metallurgie, ibt. Ersbergbau = die 
term: maGe Ausftibrung der im Plan $952 enthaltenen 56 Kehl. 
tromneiseheider ae gestelit und hieraus sich vorauasichtlich 

ein Terminversug von 7/4 Jahr im Hinbliok auf die vorgesehene 


Dem Investtriger {et erst etwa Lite Januar durch ein Schreiben 
des Ministeriuas Ruttenweeen und Ersbergbeu Berlin bekannt- 


' 8 

festge ont worden, dof die drbeiten nach pbahsee ys eines Auf~ 

bia Forschung und Entwicklung so rechtzeit & aufgenonnen 
werden, daS dieser nach Angabe der maBigebenden Herrer des 
Produkf4onsbetrieb 8 an 51, +. 52 seine Fertigstellung erful.ren 
sollte, Nach Duro der Verauche we vorliezgenden positiven 
Frgebnis sollte die reg ee eetres 2g Herstel dex 86 ocheider 
eingeleitet werden, so daS nooh mit einer L eferung im Jahre 

1952 vom Investtriger gerechnet wurde, 


I'fe Inbetriebnahne der Aufbereitungsanlage Trusetal ist in 
edem Falle von der Auslieferung der Magnetscheider abhiingig. 
iese Inbetriebnahme wor urspriinglich das IV./1952 vor 
gesehen. Infolge der bereits iitte des Vorjahres sich ab— 
selohnenden Sohwierigkeiten im Innerdeutachen Handelsabkomnen 
erged sich aber die otwendigkeit, den areas 4 flr den Aus— 
rilatungsteil bei der Yedag Bochum suriickcusie en und in der 
Zeit vom 1. = 5.11. 1954 auf die SAG Thitlmannwerke Magdeburg ILLEGIB 
zu Ubertragen, 


Naoh dieser Neuregelung wer der Termin der Inbetriebnahme 

im T¥./1952 nioht mehr real, da gemiif den im absatz 2 gemachten 

Ausfubrungen su diesen Zeitpunkt frilhestens mit Anlieferung 

der Kehltrommelscheider gereohnet werden konnte und die 

Inbetriebnahme sioh unter Beriicksichti der durchsufuhrenden 

Montagen usw, auf das I./1953 versohob, Die inhaltung dieses 

suletet angegebenen Termins ist nummehr infolge der bereits 

- rangs ervfinten versputeten Auftrageerteilung wiederum 
gestellt, 


Jeder Tag, den die Wagnetscheider spiter hergestellt werden 


vatdet edBAtcSOb SAR Sentuggteetn toby tenon otnen 


-2-. 


25X14 Approved For Release 2002/01/17 : CIA-RDP83-00415R012900050001-2 


Approved For Release 2002/01/17 : CIA-RDP83-00415R012900050001-2 


. ~*~", Approved For Release 2002/04/17 : CIA-RDP83-00415ROT2I000S000 Ta : 


4) 


Jeder Tag, den die Furderung der Gruben cuf Halde gesttirst ny 
werden amub, bedeutet eine Verteuerun; der Produktion, 


Jeder Tag aber, der durch erhthte srbeits 
es er s eine vorfiristige Fertigste!iunr 
u und jedor Tag, an dem cle Yewauche evtl. abgektiret 

werden kinnen , bedeutet eine Erhiéhung der Produktion 

yon Tisenkonzentrat im Jahre 1955, { 


‘Fach Uiberschligiger Berechn betrigt die Verlustseit 

Re censbes ger vorgesehenen Inbetriebnahme guntchst 1/4 Jahr. 
‘Dies ergibt einen Produktionsveriu.t von oa. 1125 to risen 
ergzuongentrat, Der Serechnung sind gsugrunde gelect: 


300 to Tagesdurchsate bei 50 digem -usbringen - 150 to 
Konsentret x 75 np betretage = 14125 to, 


- 


‘Das Investitions—-Yorhaben 1952 der Cisenmanganersberrwerke 
oChmalkelden ist von auferordentlich hoher Bedeutung fir 

die Jchwerindustrie, besonders fiir dle Zuliefe gun 

EKO und es wurde von Unterzeichneten filr eweelniflg erachtct, 
dai sich die Zentrale begziizlich Realisierung dieses Vore 
nabens mit einsohnaltet, damit der Plantriger alle “chritte 
untermimmt, um die aufgezcigten cchwierigkeiten su beheben 
-und_im besonderen versucht, die Liefertermine filr dic 
Kehltrommelscheider weitmiglichst gu verklirgen, 


‘efninzen, den 341.1,1952 NEUTSCHF INVESTITIL CBI’ 
cae ne Filiale Thiiringen 
ge FS AuBenstelle ife cen 
Pitas, BO a ee 
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